ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 10 (64) 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ತೀ ಸುನೀಲ್‌ ವಲ್ಯಾಪುರ್‌ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ 
ಚುನಾಯುತರಾದವರದು) 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 210೨.೭2೦೨೦ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚವರು 


ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 


ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು 


ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷೆ 
ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಗೆ 


ಮಂಜೂರಾದ ಹಣ ಎಷ್ಟು: ಎಷ್ಟು ಹಣ 
ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: ಇನ್ನೂ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಯಾವುವು: 


C3 ಫತ್ನ ತ್ತರ 
ಅತ | 
(ಅ) | ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 
ಹಾಗೂ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ: 
8) | ಕತರ 3 ವರ್ಷಗಾಂದ ಇದುವಕಪಗಾ ಸತರ 3 ವರ್ಷಗತನ ಆಂಡ ರ ರಾ ಸಾನ 


೦೨ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಗೆ ರೂ.೨೨೨.5೦ ಲಕ್ಷಗಳು 
ಹಾಗೂ (2) 2೦18-19ನೇ ಸಾಅನಲಟ್ಲ ೦೦ ಕಾಲೇಜುಗಳ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯಗಳಗೆ ರೂ.೭2೦65.೦೦ಲಕ್ಷಗಳು ಒಟ್ಬಾರೆ 
ರೂ.3೦64.5೦ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡು 
ಈಗಾಗಲೇ ರೂ.1711.41ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಗೆ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದರಲ್ಲ 2೦17-18ನೇ ಸಾಅನ ೦4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
2೦18-1೨ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ 08 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 


ಇನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ೦5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ೦6 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅಸುಬಂಧದಟ್ಲ ಒದಗಿಸಿದೆ) 

ಅಲ್ಲದೆ. 2೦18-1೨ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ/ಟಎಸ್‌ಪಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡೇಪಲ್ವ 
ಎಂಬಲ್ಲ ರೂ.2375.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತದ್ಲ ಮಾದರಿ 
ವಸತಿಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜನ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 

(3) 2೦1೨-೭೦ನೇ ಸಾಲಅನಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 
ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ 


ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು. ಇದ ಟ್ರಿ 
ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆಯ ೦೭ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲ ರೂ.೨೦.೦೦ 
ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ 
ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು. 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೋವಿಡ್‌-1೨ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ 
ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ 
'ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕಲಬುರಗಿ" ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ತ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು: ಯಾವ | 
ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು? 


ಕಲಲುರನ ಜಲ್ಲೆಯ 7  ಕಾಲೇಜುಗಳೆ್ಲ ಅಗತ್ಯವಿರುವ | 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೂ.37.76 
ಕೋಟಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಈಗಾಗಲೇ ; 
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸಲ್ಪಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಭವೃ 
ಮಂಡಳಆಯಂದ ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಅನುದಾನ ದೊರೆತ ನಂತರ ಈ ಬಣ್ಣೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ಇಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 139" ಹೆಚ್‌ಪಿಸಿ ೭೨೦೭೦ 


(ಡಾ: ಅಶ್ವಥ್‌ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್‌) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 6 
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 


« ೨ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್‌ ವಲ್ಯಾಪುರ್‌ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯುಂದ ಚುನಾಲುತರಾದವರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:64ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಣ್ಣೆ 


ಕಳೆದ ೦3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನದ ವಿವಿರ 


Tender Sanct Total 
ಬಜಿ BE i: ಕ್‌ 


G.F.G.C. Jevargi [96.00 | le [ano 


GF.G.C. Chitapur 16530[ 14530 | 000 [cera [usiiee | seuor [ani [16550 000 | 
Drinking Water 
|_0.00 | 
| 0.00 | 


GF.G.C. Alanda 100.00 | 100. S05 | addce | KRIDL | Eze 15| 8500 | 1500 | 
G.F.G.C. Alanda General | 2017-18 34.00 pe 
G.F.G.C. Chincholi 700.00 [000 | sor | addcR | KRIDL | ಖಿ [2017-18] 90.00 [10.00 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


Name & address of the College Phy Progress 


Roof Laid work U/P 


Work just started 


Drop this work 
Worl Completed 
Roof Laid work U/P 
Work; Completed 
Plaster ing work U/P 
Work Completed 


G. FG. Sen Cross, Kalburgi 


000 
00 
00 


EN 


Work Completed 


Flooring work in progress 
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ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ ೧ ವು 
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ oo 
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್‌ ವಲ್ಯಾಪುರ್‌ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಬುಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:64ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸೀಡುವ ಬಧ್ಯೆ 
ಕಳೆದ ೦3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಗೆ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಸುದಾನದ ವಿವಿರ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಣ್ಲ) 


AA 
Name & address of the College Est Cost Rr HOA |Work Details | Agency ಮ Balance Phy Progress 
G-F.G.C. Jevargl KHB G+2 work completed 
G.F.G.C. Jevargi | 140.00 | 140.00 | 140.00 | General Lab Buid | KH G¥2 work completed 
i (@F.G.C. Jevargi _ KHB_ [2018-19] 10.00 | 50.00 | G¥2 work completed 
G.F.G.C. Jevargi 15.00 | 15.00 | 15.00 | General Toile | KHB [201819 500 | 1000 | G+2 work lompleted 
G.F.G.C. Jevargi 15.00 | 15.00 | 15.00 | General | LadisRR | KHE [201819| 500 | 10.00 G+2 work completed 
ITI EET METIS G+2 work completed 
G.F.G.C. Chitapur | 100.00 | 90.60 | 101.08 | General] AddCR | KHB |201819| 45530 | 4530 | External Plastering work L/P 
2 [(GF.G:C. Chitapur General] TabBuild [| KHB {2018-19 External Plastering work U/P 
G.F.G.C. Chitapur | 15.00 | 15.00 | 15.00 | General Toilet | KHB [201819] 750 | 750 | External Plastering work U/P 
G.F.G.C. Chitapur | 15.00 | 15.00 | 15.00 | General] LadisRR [ KHB [201819] 750 | 750 | External Plastering work U/P 
G.F.G.C. Sedam 225.00 228.72 | General] AddCcR | KHB [2018-19 2500 | 200.00 | Roof slab work U/P 
G.F.G.C. Sedam | 35.00 | 35.00 | 35.00 | General] tabBuid | KHB [201819] 1000 | 2500 | Roof slab work U/P 
3 [GESC. Sedam “7 6000] 60.00 [ 60.00 |General Library | KHB [201815 1000 | 5000 | Roof slab work U/P 
“FSC. Sedam [30003000 [30.00 [General] Toilet | KHB [201519] 500 | 2500 | Roof slab work U/P 
(GFGC. Sedam “1333 [15001500 [1500 |General| LadiesRR | KH5 [2018519] 500 | 1000 | Roof slab work U/P 
G.F.G.C. Sedam [ 100.00 | 100.00 | 100.00 | General | Auditorium | KHB [201819] 8500 | 1500 | Roof slab work U/P 
4 |G.F.G.C. Kamalapur [100.00 | 94.75 | 99.96 | General] AddCR | KHB [201819] 4738 | 4737 | Painting Work in progress 
The entrusted work is in 2nd floor. Presently ground floor works 
ರ. [om [uso [0m [ool macs | we [mun] v0] ss [ನಾದದ 
complition of GF 
° [EFS Sriochoti [15.00 | 15.00 | 15.00 | Genera] Toit | KHB [201819] 500 | 1000 | 
G.F.G.C. Chincholi 15.00 | 15.00 | 15.00 | General] LadisRR | KHB [201819] 500 | 1000 
್ಣ | 50.00 | 4135 | 49.96 | General Adicr | KHB [201819] 2218 | 2217 | 
| 35.00 | 35.00 | 35.00 | General] LabBuild | KHB 
| 50.00 | 46.10 | 5106 | General] AdacR | KHB 201839 GF Work Completed 
7 |G.F.G.C. Mahagaon Cross, Kaiburgi _ | 3000 | 30.00 | 30.00 | General] Toilet | KHB [201819] 500 | 2500 | GF Work Completed 
G.F.G.C. Mahagaon Cross, Kalburgi 15.00 | 15.00 [ 15.00 | General| LadiesRR | KHB [201819] 500 | 1000 | GF WorkCompleted | 
G.F.G.C.W, Jevargi Colony | 250.00 | 250.00 | 253.59 | General] AddCR | KHB [201819] 2000 | 230.00 | G+2 work completed 
[G.F.G.C.W, Jevargi Colony | 35.00 | 35.00 | 35.00 | General| labbuild | KHB |201819| 1000 | 2500 | G42 work completed 
g [SF.G.CW, Jevargi Colony [ 60.00 | 60.00 | 60.00 | General] Library | KHB [201819] 1000'[ 5000 | G+2 work completed 
G.F.G.C.W, Jevargi Colony | 45.00 | 45.00 | 45.00 | General] Toile | KHB [201819] 2500 | 2000 | G+2 work completed 
[G.F.G.C.W, Jevargi Colony 15.00 | 15.00 | 15.00 | General| IadiesRR | KHB |20619| 500 | 1000 | G12 work completed | 
G.F.G.C.W, Jevargi Colony [ 100.00 | 100.00 [ 100.00 | General] Auditorium | KHB [201819] 8000 | 2000 | G+2 work completed 
50.00 | 41.10 | 50.40 | General] AddCR | KHB [201819 2055 | 2055 | Work U/P 
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | General] Toile | KHB [201819] 750 | 750 | Work U/P 
GF..C. Farhatabad ——— 1500 [1500 [1500 |General TadisRR | —KHB 750 Woricu/P 
k TOTAL Bs. 2065.00] 202840 2083] | [| mio) 125649) 


